ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 244 (71) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ. 
(ಸೃಫೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 14-09-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ' 


3 


ಕಳೆದ ಮೂರು`ವರ್ಷಗಳಕ್ತ 
ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: ಇವುಗಳನ್ನು 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; 
(ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು) 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು A RE 


| ಅಸುಪಾಸಹಥಿ ಕೈಗೊಂಡ 


ಕಳೆದ "ಮೂರು" ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಕ ಸಗರನ ವಾಹನ್‌ ನವ 


ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ "ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 

ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತಿನಿಧಿ, ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ: ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅನುದಾನ: 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01 ರಂತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌: 

ಸೃಚ್ಛೆ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು 


ನಿರ್ವಹಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 02 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 
ನಗರೋತ್ಸಾನ: 


ನಗರೋತ್ಸಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ೈಗೆ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಫನುಟರಿಡ 03 
ರಲಿ "ಲಗಿ 


2018-19 ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2017- 18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ--ಬಿಪರವನ್ನು”ಅನುಬಂಧಕಸಿರಲ್ಲಿ'್‌” 


ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು. ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ: 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 

14ನೇ ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ಅನುದಾನದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2021ರೊಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಆ) 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 


ಹಣವೆಷ್ಟು? 
ನೀಡುವುದು) 


ಈ ಾಮೆಗಾರಿಗಳಿಗೆ 


ಅದರಲ್ಲಿ 


| ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಪಾಷಾರ ಸಗರಸಚಿಗೆ ವಿವಿಧ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 


ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕನಿಧಿ, ಎಸ್‌.ಎಪ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ: ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅನುದಾನ: 


(ಮಾಹಿತಿ 


ಎಸ್‌. ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತಿನಿಧಿ. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ: ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ "ಹಾಗೂ ಪಕೃತಿ ಕೋಪ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ & 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಾಮಾರಾದ ಅನುವಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


3 ಯೋಜನೆಯ >08- | 2019- | 2020-| 2018- | 2019- | 2020- 
© ವಿವರ 19. 20 21 19 20 21 
T TESTS |1Al65 [12200 |44.85 |88..00 722.00 144.85 
ಮುಕ್ತಿನಿಧಿ " 
2 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ |25.00 350ರ [5.00 2500 |20.00 |5.00 
ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ 
ಅನುದಾನ 
3 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ [0.00 400.00 |0.00 [0.00 218.49 10.00 
ವಿಶೇಷ 
ಅನುದಾನ 
4 ಪ್ರಕೃತಿ 2ರ 1646.00 10.00 |292.00 1646.00 0.00 
ವಿಕೋಪ 
ಅನುದಾನ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 145865 | 1188 53 TAT O05 49385 


ಸ್ವಚ್ಛ. ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌: 
ಸ್ಪಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮತ್ತು ಐ.ಇ.ಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 

(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


3 ಯೋಜನೆಂ 3H T 2019-[ 2020-| 2018- | 2019- 2020- 
ತು. ವಿವರ 

[) 19 20 21 19 20 21 

I ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ 0.00 0.00 134.50 | 0.00 0.00 134.50 
ವಸ್ತು. 
ನಿರ್ವಹಣೆ 

2 ಐಇಸಿ 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 
ಒಟ್ಟು 0.0 0.0 144.5 0.0 0.0 144.5 
ಮೊತ್ತ 


ನಗರೋತ್ಥಾನ: 


ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-3: ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ರೂ. 
3500.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.2975.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ' ಅನುಮೋಡನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ರೂ. 1809.66 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


14ನೇ ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ : 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಗೆ 14ನೇ 'ಮತ್ತು [5ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅನುದಾನ 2018-19 ಸೇ 2019-20ನೇ 2019-20ನೇ 2020-21ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ ಮೂಲ 
' ಮೂಲ ಮೂಲ ಅನುದಾನ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ 
ಅನುದಾನ 2017-18ನೇ ಅಮದಾನ 
ಸಾಲಿನ ಸಾ.ಕಾ. 
ಅನುದಾನ 
ಹಂಚಿಕೆ ಬಡುಗಡೆ ಹಂಚಿಕೆ ಔಡುಗಡೆ ಹಾಚಿ ಬಡುಗಡೆ ಹಂಚಿಕ ಬಡುಗಡೆ 
14ನೇ 
157.00 | 157.00 | 209.00 | 209.12 | 42.96 | 42.96 — — 
ಮ 
ನಾ 
— — — — - — 1202.00 (202.00 
ಹಣಕಾಸು! 
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ಲ ನಾಗರಾಜ್‌, ಓಂ.ಟಿ 


ಪಾರ 


ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ 
ಸಚಿವರು 


Financial Year-:2018-19 


f 
f 
{ 
{ 
H 
} 
Hf 
H 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | 


Rs. In Lakhs 


SINa. Scheme Work Name Estimation Sis Expected date of 
Cost § % | Completion 
y K p i ; ಸ್‌ 
4 Reasphalting of ಗಾವ near Fish Marker - infront of Thaha - Idgga & Laying of cover slab near iliyass House to Kathits house, Prakrathi Layout, Ward No.06. J 13.50 Completed 
Improsements of drain in T.Jbon layout, ward No 07. Construction drain & reining wall in selected places in Ambhedkar Layout, Ward No.08. K ? 
ee i i J | 
S.Coamrmucton of drain in ITT back side, Ward No.09. Construction of retaining wall & steps near Ashok Rew;s house, Ward No.10. | 90 Completed 
ke ೨ i mh 
6. Improvements of steps & footpath in selected palces in Gowlistreet & linprovements of road near Bhawani Kenchappa's house, Ward No.1}. Improvments of drain & 
ಗಾ near Sn. Anthony, Smt Puspha's house & Improvements of footpath & drain near Sri. Jeenath, Sri. shekar, Smt. Saroja, Sri. Viswanath, Smt, Sahirabhanu, 9.00 Completed 
dir \ Ward No.12 3 ud 
L irinagar, Ward No. - K ¥ } KH ; 
7-mmprovements work in New-Extersion, Ward No.13. Re-asphalting of road near Steewert hill - Chrishtian Gravy Yard - connecting to Chamundeshwarinagar, Wald | 
No.14 } F; 9.00 Completed 
| ಯ pr i i ಪಗ, 
§ S.lmprvements of mad near Monikas house & APMC back side Mangaladevinagat & construction drain near Sri abdhud Ajijs house t6 Kammarunisa's house, Murdad 
mies ls ; 1 ly a » 4 ‘ ವಿ 
SFC Umed 151 Mne, Ward No.15. Re-asphalting of road in Housing board, Ward No.6, i A 2 Completed } 
9 Amprovemens of rad &: dreih nex Old Siddapurs vad (Rotry to Debigat) & Construction of retining wall fear Dhannendhra‘tainng wall near Sri, Vasu's & Thimnaiah”s house, Ward 900 ps 
i: 4 \ § Compieted 
ಪುನ ಸ i - I 
10 tmprovemnts of Connecting road in General Thimmaia Schoo! to Dechunt, Ward No.19. Re-asphalting of road in.Birappa temple ndar Bollapa's house & Parivala 9.00 Completed 
Sémanne's house, Karinadabanne, Ward No.20. S ' j ’ | pe 
| - ~ - - y 
11.Construction of retaining wall near Rishi Aiyeppa's house in backside of Forest quarters, Ward No.21: Laying of interlock & constuction of retaining wall nea | 
Mohiddin house's to Soukath Alis house & construction of retaining wall near Hiydhralis house, Ward No.22. Asphalting of rosd riear Bhawani’ house to Abdhul house & 13:50 Completed 


} 1 


Construction of reining wall near Galib“s house, Ward No.23. 


Removal of Silt a Kundamastri near Jaciweil 


{ 
7 H 
12. Construction of culvert near Rajasea road & Sarnpiggekatte to AV schoo! onwards road, Madiker. | 


r 
{ 
H 
H 


Gompleted 


| £2.02 Chmpleted 
] ಸಷ ke § 


| 


ಮಡಿಕೀರ ನಗಲಸಧಾ ವ್ಯಾ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ .ದಾಲಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ. 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಧು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಪಲ್‌ರೇಂದ್‌ ಹಸ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ದುರೆಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಂಿಗೆಕಟ್ಟಿಯ೦ದ ಬನ್ಸಿಮೆಂಟವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


} 25.00 | 
ಗ | 
| | 15.00 Completed ) 
| ಹ H —- 
40.00 Completed A | 
1 - j 
7 ] X 
i ) 50.00 Completed 
1 id pr] 
l | 82.00 Completed 
H é [3 aay | 
K i ) 
' 107.00 Completed | 


ಹೀ | ಭನಬಂಧೆ - 


x 
( ; ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | 


ns. In f.akhs 


¥ ee 


Financial Year-:2019-20 
' p ate of 
| Estbmaiion | cpatus Fapected dete 0 
SiNo. Scheme Work Name Cost ್ಸ Completion 
he] 
1 K letect ಫ 
l.Canstruction of retaining wall near SS Kumaras house Azndongar Madikeri 3.74 Conn ee [ಮ 
[ SFC Untied el _ 
PN: 4 x “ompleted 
LCansmuctien of eiining wal in omwnrds Ukkudds to Rajsrajeshwnringar rond Madiketi. ! il. 226 oy Complete 
TERR oF once Trond inside of Kannike Layout MAKE. H i 3300 Cornpleted § 
Fimprovemcns works of ead inide of Thon Layout, Madiken ; || 2000 TN ್ಸ 
ho ———————— 
3.lmprovernenits works of roads in Hhgawnthn work sliop - Gombe's house in Covent « Abbifalls Junction and Coorg Intemolional Juhetioh « eT Shetiy't hose « infront f Corhpleted 
- of PAD quanen « Connecting of college rand. Madikeri i. 2000 
ಗ EE EEE 
A mprovements works of road inside of Subramanyantagar, Madikedl | I 20.00 Completed 
S.Improvcineus works of rads in neat Community halt inback side Akoshavani quarters of Chamundeshwsrinagar and new roads and Infeont of Judge quarters - i Completed 
Nobhinapar - Filter house, Madikeni. 15.00 
ri Re-ssphalting of roods in near S.P. Baglsow to Smt Thulashi's house and Improvements works of roads inside of Prsanns Ganapathi Temple rood, Madikeri.” Completed 
1 15,00 
Fimprocement word of road moide of Marta Layout, Mn dikerk | | 1500 | Complet TT 
Smeeruction of concrete road tn Kumars Vilesa - Late, Lingappa's housé and improvernents of road in HF Indian Gass office = Connection of Monnoppa CGaioge, | Completed 
| Madiker. | TE 
9 iniprovenients works of road in selected:ploces in Sempigekatte 10 Kargamantapps, Madikeni. 4 | eS SN 3 
i0.Improvethents works of road infrom of Sub- Register office - itftunt of Lee-coorg * ineni Kumakshi ಗಣ: Connecting of fiear CMC ನಗ park road, Madikeri. Complcted 
ee i I 3 
ಹ್‌ ಗ ಗಾ 7 H 
| SEC Speci 11-lpoverneitts works of road ih [oe to Thuishi BHavans, Madikeri. R | | Completed 
Oran 12.lmprovetnents warks of road in Bhgewathi work shop to IF], Madikei. } Hl 5.00 Completed 3 
. ¢ 
73 Re -asphaiting of VijaywinsysXs ternple to Army canteen and and Kundururnotte ternpls to Leeva Clinic, Madikeri. H Completed - 
14.lmprovements worly of toud in Hatihars Service station « Chamarajs Bahgte - Chaingate, Madikeri, | Cuinpletcd 
i p ಸ Hl ಸ 
IS.Improverhents works of stor water drain in back sid» of Sn. Ganeshs House, Vidyanagsr, Madikeni. ! Under 30/11/2021 
R ಸ i 25.00 Progress, 
16.Constucaon dran infromt of Sri. Bhardvajs house to Sn. Somanns's house, Nisrga Lsyout, Madikeri, y H i] Under OI 


31/03/2022 


17 Jmyrovernent of Storm Water Dra infrottt of Indira Canteen, Msdikeri 
Progress 


Completed 


TEProviding and fixing of street ligit froin ward nol 10 ward no 23 in CMC Hits Madikeri 


i 
I Providing and xing of ce:cgonal pole wih sect lig Bom Live clinic to Myahri hall and college ond to vijaya vinayeks temple and indirg canicen to cauvery hall } Under 0A 
i cox fiinits miadiker’ 20,00 Progress, — 
20. Providing and Eng of pressure filter 8nd chlorinauon plant at kanandabane pump house | Under 30/11/2021 
| 


Progress 


21.Pronding end xing of pressure filter and chlorination plant at kanandabane pump house Completed § 
pe [22 Providing nnd fixing of DTC a mangaluv roud nea: Tyreshap Borewel and providing Drinking water supply 10 Kushalanpag 5.00 Completed | ಥು 
i lyreshop Borzwe' 2nd proc NE 


ತಳಾ 


ಸ ಸ Lo - | 


3 i ಲ 
I i 
ಗ Estimation | syagus EDS date of 
R Scheme Work Name ; {Cost Completion 
4 ali Ks ಮ 
BOREWELA REDRILLING HYDRO FRACTURING AND DRILLING OF NEW BOREWELLS IN WARS NO.| TO WARD NO.)2 H ಗು —————— 
BOREWELL REDRILLING HYDRO FRACTURING AND DRILLING OF NEW BOREWELLS TN WARD NO 13 TO WARD NO2) i ನ ವಾ್‌ ನಾವ 
A 1. [NSTALATON OF HOTOR AND CISTREN TANK 70 1H HANDPUMP {N RACECOURSE ROAD Hl ನ 
SFC Drinking k 00 Completed § 
water (LAND) INCHES HDPE PIPEIN UKKUDA AND PUMPINAKERE MAIN ROAD, li EN Completed ವ 
INSTALLATION OF 2 INCHES PIPE IN ASHOKPURA CONOWN ROAD } ಗ p 
p Hf | 10 - ಗ 
; INTS ALLATION OF 4 INCHES PIPE FROM HANIF HOUSE TO FARUQ HOUSE IN GANAPATHI BEEDI | pt ——— 
4 ಎ ಾ ; i : 
K y ್ಸ j § [1500 Completed _ 
k ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರೆಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯೆ ಕಾದಾಸೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಗ್ಲೂ. ರೆಸಿಡೆನ್ತಿ ಮುಂಭಾಗ - ಎಸ್‌.ಪಿ. ಧಂಗಲೆ ಮುಂಧುಗ - ರಉಡಿಗ್ರಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - . 
£ ್ಥ 3 R H 172.90 Completed ಈ 
ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪಿಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸಾಯಿ .ಯಾಕಿ ಮೈ ದೌಸರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಉಂಕ್ರೀಟಿಕರಗಗೊಳಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. il 4 b - 
malo Demtges | | i 45.25 | Completed - 
ಮಡಿಕೇರಿ ನಗೆರಸಥ? ಮ್ಯಾಿಯಲ್ಲಿನೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿ ಮುಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | £ 
| i | ‘Compleled - 
; ಮಡಿಕೀರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್‌.ಎ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕೆಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮೆಗಾರಿ. ವ . ll 
pl 9.85 | Completed - 
; i 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರೆಸಭಾ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೀ ವಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಬಾಣದ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮೆಣ ಣುಮಗಾರಿ, 


| ಯೋಜನ್‌ ನರ್ದಲಿಪಿತದು 
ಹ ; ! ಸ RAR 
4 | ಬಾ ಸಗಡಿಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ 
k | 
| 
1 


ಚಲ್ಪಾಥಿಕಾರಿಗಳ ಕಭೇರಿ,'ಮಡಿಕೇ: 


A 


ಔನಬಂಬಿ- | 
ಸ | 
4 : ; | | 
€, ಹ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಗೆ ಕ: ಡಿರುವ ಕಾಮ ಗಾರಿಗೆ ವಿವರಗಳು | 
ಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲ್ಲ ವರ್ಷ ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಹೊಂ ಸಾಮ | ' Rs. In Lakhs 
Financinl Yenr-:2020-21 | ! | | | [8 BE ಕಳ 


pletion 
pstimallon Cost ಟಟ af Compile 


Sthene 1 Work Name ಸ f 
providing end loyi ; - ಧಾ - | ಸ Comiplcied 
ipa ying of2 ioch HOPE Pipe line From enwer house ta Aué chandri af Pum ngz and aiuo chandry Hesise to Engineer house jslashays Badavone in i 
ನಾ | | | sn | 


sfc Drinking 


weer ರಾನಾ ರಾ ವ f 5 JundaTesider Process 
Providing end laying of HDPE pipeline st AY schoo! junstlon 10 nChandtodays store and-Kansndabane Khedlr mestri house rosd'ih CMC lihits Madikeri _ $ > 
i — NE | 1 ವ್‌ 
ಯೋ ( ಕಶ 


I q 
: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಳೀ! 
4 


2 | \ 
N ; ; p 
| 
1 
1 t 
್ಕ 1 } 
H } j 
| i 
3 i h 
j H 
ಸಾ ; i 
f H 
ಹ H } / 
ps K Hf 
4 j; | 


ಅನುಬಂಧ-8- 


- ಗಸ್‌T ಫಾ ] ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪವರ : [ ನವು 


1 ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ | ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನರಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಿಸ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ಪದವ 16 ಸಿಪ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತ ಗೊಂಡ 
ವಸ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 8 ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ಸಂತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ 

ನಿರ್ವಹಣೆ | ಅದರಂತೆ ಶಠೂಗಾಗಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬರಿಂದಿಸಲಾಗಿದುತ್ತಡೆ. ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಆದರೆ ನಗರಸಭೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳಲಾಗುವುದು. 


ರಿಟ್‌ ಅಜ್ಜ 48/2೦೭೦ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂಭ 
H j 


ಕಾಮಗರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. We } 


2 ಐ.ಇ.ಸಿ |ರೂ 10.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞ ಫಾರತ ಹಾನ್‌, ಬಧ್ಣೆ ಅರಿ್ರ | | ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಶ೦೭ 


ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೌರಕಾಮಿೀಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು. ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಬರಹ, ಪ್ಲಾಳ್ಟಿಕ್‌ 


ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 1 


ಅಸುಬಂಧ-2 : | Coh- ಲ್ಲಕ್ಕಿ TH) 
2೦18-1೨ ರಲ್ರ 2019-2೦ ರಲ್ತ | | 2೦೭೦-2! ರಲ್ಲ 3 
HN R 
ಘಟಕಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಂಜನಕಾನಕುವ ನಡಗಡಯಾನಹವ 
' ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ |" ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ .. 
'ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 0.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ " 0. ರ 134. .ರ೦ 134.50 
ಐ.ಇ.ಪಿ ೦.೦೦ 0.೦೦ 0.೦೦ 0. 6೪ 10.0೦ | 10.00 


| | 
i j 
| k 
| | 


| 


I 

| | Exeoutiwe Engineer 

- | ! Dire ctorate of Munic: 2 1) Administratlag 
| : | Rr 


i ಓಸುರಂಜಿ - ಇ 


3 i ಅನುಬಂಧ-(3 
ಗ ನಗರೋತ್ಸಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
ನಗರ ಎ - Se . ಕಾಮಗಾರಿಯು... 
| ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸ ಖಿ ನ್‌ Ws N 
ಸಂಸ್ಥೆ ವ ದಿನಾಂಕ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.1ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ. ರಾಮರಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ್‌ 
ಮನೆವರೆಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬ್ಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟುರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಗೀತಾ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಶೇಶಮ್ಮರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ, ರಾಣಿಖೇಟೆಯ ಜಯಮ್ಮರವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ನಗರಸಭೆ |ಗೋವಿಂದರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಣಿಪೇಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಣಿಪೇಟೆ ಬಳಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ, 
ರಾಣಿಪೇಟಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.9ರ ಐಟಿಐ ಹಿಂಭಾಗ ಬಲರಾಮ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 


ವಾರ್ಡ್‌`ನಂ.7ರ ಮಶ್ಲಕರ್ಟನ`ನಗರಡ'ಗರಗಾರವರ `ಮನಯಂದ `ಕರಗನವಾಡಯವರಗ ಮತ್‌ 
ನಾಗ.ಸಿದ್ದರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿಮಾಣ, ಶಂಕರ 
ಜಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ -ಮೋಹನ್‌ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಶೇಖರ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ 
ಮುಂಭಾಗ, ವಿಶ್ವಾನಾಥ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಜಾನಕಿರವರ ಮನೆಯ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೈಲಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ, ಮಂಜುಳಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ 
ಮನೆಯ ಮಂಧುಗದವರಗೆ. ಆಶಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಶವರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದವರೆಗೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೊರಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮೋಹನ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಮಣರಿಸವಗಂಮುಲಿದ: 3020 
ನಗರಸಭೆ [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 12 pe ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ' ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು" ಫಾ 
ತಂಗರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪದ್ಮಾರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಮ್ಹತು ಕಾವೇರಿ ಮನೆ 
ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸತೀಶ, ಕಮಲ ಮತ್ತು ರವಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 
ಲಿಂಗರವರ "ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಶಾಂತಿರವರ ಮನೆಯ ಕಮಲರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಾಂತರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಸಾಕಮ್ಮರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗ 
ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8ರ ಮುನಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾದರ್‌, ಸುರೇಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಲುಬಾರಿ ನಿಮಾಣ, ಸುರೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಅಂಬೇಡ್ವರ್‌ ಬಡಾವಣೆಯ ನರಸಿಂಹ ಮನೆಗಾಗಿ ನಂಜುಂಡ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗವಾಗಿ ಕರಿಯ ಮನೆ 
ಹಿಂಭಾಗ, ಕೆಂಚಯ್ಯ ಚಂದ್ರುರವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಖಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಧರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೀರಾ 
3 ಸಗರಸಭೆ ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಂಜುಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚೆಲುವರವರ ಮನೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 
ಮುಂದುವರಿದು - ದೇವಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಮಾರಪ್ಪ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಗಂಗಯ್ಯ, ಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಓಬಳ್ಳಿ ಮನೆಯ y 
ಮುಂಬೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ \ 
ರಮಾ A EE Te rn ps em _ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15ರ ಚಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ [ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ 


4 ೧ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-1- 
ನಗರಸಭೆ [ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜೇಕಬ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರಿಟ' ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು Rp 01 
ತಡೆಗೋಡೆ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
MS SN ETE ES SNES "ರಸೆ"ಡ್‌ರದರಾಕರಣು"ರೆನಶಾನರ್‌ ನ ್‌ರ್‌ಾಕ್‌್‌ 
$ ಸಗರಸಟೆ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾದೇವಿನಗರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 
ಈ ಮ ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆಳಭಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ 
ನಂ.17ರ ಬೋಜಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ . | 
ಭವನದಿಂದ ಅಶೋಕಪುರದವರೆಗೆ ಸ್ಸ ಅಗಲೀಕರಣ, ಭವಾನಿ ಮನೆ "ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಚರಂಡಿ 
ಮಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ 
ಕೆ 


6 ನಗರಸಬೆ ರಸ್ತೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪುಟಾಣಿನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 6 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಬಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 
"ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್‌.ನಂ 21 ರ ಗುರುವ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ & ಪುತ್ತರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ & 
ಪುತ್ತರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ & ಮಂಜುರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ, 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ & ಭಗವತಿ ದೇವಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


pO 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ನಗರ 
ಸ ೩ | ಸಳೀಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮುಕ್ತಾಯ'ಾಳ್ಗು 
| ಸಂಸ್ಥೆ ( 3 ದಿನಾಂಕ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ಶ್ರೀ. ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಶಿವು ಮನೆವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ತ್ಯಾಗರಾಜಕಾಲೋನಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ವಂ. ೫ರ ಉಕ್ಕುಡದ ಚಂದ್ರ 
7 ಸಗರಸಬೆ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಕ್ಕುಡದ ಹರೀಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಲೀಖ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 
ಸಭೆ [ಮುನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉತ್ಕುಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 
ಉಕ್ಕುಡ ರಘು ಮನೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 'ಅಕ್ಕುಡದಿಂದ ಶೇಖರ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಜಮ್ಮರವರ ಮನೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14ರ ಸೀತಮ್ಮನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ 
ಮಡಿಕೇರಿ |ನಂ.13ರ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
8 ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 30-li- 
ಇಗರಸೆ [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 19ರ ದೇಚೂರು ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.01ರ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪ್ಪುರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.9ರ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಹಿಂಭಾಗ ನಾಯಕ್‌ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ. ಸೆಂಗಡ) ಇವರ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಮುನಿಯ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.॥11ರ ವನಿತ ಮನೆ 
9 ಫಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-1-2021 
4 ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೈಲಾರಿ ಮನೆ” ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.12ರ ಟಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಗರದ ಶೇಶಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ' 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಕ್ಕಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 12.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೆಲಮಟ್ಟದ 
10 ನಗರಸಬೆ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 31-12-2021 
ಸಥ |ಢೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಮಡಿಕೇರಿ ಸುದರ್ಶನ ಸರ್ಕಲ್‌ ಬಳಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 ನಗರಸಬೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಗ್ಲಹಾಗಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಹೊಳವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 31-12-2021 
¥ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 "ಮಡಿಕೇರಿ " ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಫೋನ್‌ ಹಿಲ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಶುದ್ದಿಕರಣ ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ _ 
ನಗರಸಭೆ .|25.00 ಲಕ್ಷ ಲಿಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಡಿಕೇರಿ ' |ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಲಾಪಿಯ ನೀರುಶುದ್ದೀಕರಣಾಗಾರದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 
13 ಶೆ : ದ e ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ನಗರಸಭೆ |1500 ಮೀ. ಉದ್ದ ಡಿ.ಐ. ಫೀಡರ್‌ ಮೇಯ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ [ಕಿಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ಜಂಕನ್‌ನಿಂದ ಕೋಟೆ ಜಂಕನ್‌ವರೆಗೆ 1750 ಮೀ ಉದ್ದ ಡಿ.ಐ ಫೀಡರ್‌ಮೇನ್‌ 
14 ಲ ಎ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ -— 
ನಗರಸಭೆ |ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. is 
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣಾ: ಎಗಾರದಿಂದ ಯೆಲೆಪೇಟೆವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3500 
15 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ನಗರಸಭೆ ಮೀ. ಉದ್ದ ಡಿ.ಐ. ಫೀಡರ್‌ ಮೇಯ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. . 
ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಮಡಿಕೇರಿ |ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಬಳಿಯಿಂದ ಚೈನ್‌ಗೇಟ್‌ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 7.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ 
16 K4 ನಾ ಚ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ -12-202 
ನಗರಸಭೆ : [ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3600 ಮೀ. ಉದ್ದ ಡಿ.ಐ. ಫೀಡರ್‌ ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 31-1 ) | 
ಮೇಯ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಮತ್ತು ಚೈನ್‌ಗೇಟ್‌ ಬಳಿಯ “ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್‌ 
ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಿಎಸ್‌ಟಡಿಸಿ. ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಂಪ್‌ಪೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ 
17 ನಗರಸಬೆ ಸಹಿತ 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್‌ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚೈನ್‌ಗೇಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 31-12-2021 
ಲ ಬಳಿಯ 75 ಲಕ್ಷ ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮತ್ತು ಯಲೆಪೇಟೆ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಸಹಿತ 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್‌ 
ಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಉಕ್ಕುಡದ ಬಳಿಯ 12.5 ಲಕ್ಷ. ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ರು ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನೀರುಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ K 
18 ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 31-12-2021 


ನಗರಸಭೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


AUDIOS 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ' ಯಾವೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳು 
ವ ದಿನಾಂಕ 
ಬಾ ಮಡಸ್‌ರ ಮಡಕ ನಗರಸ ನಾರ ರಸ್ತಯಲ್ಲಿಹವ'ಸಾಗತ ಇಮಾನುನಿಂದ ಟೋಲ್‌ಗೇಆವರಗ | 
} 6 ನಗರಸಧಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "ಮೈಸೂರು ರಸ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಗ ನುನಿಂದ ಟೋಲ್‌ಗೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ | 30-11-2021 
ನಗರಸಭೆ [ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಮಡಿಕೇರಿ "ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಯ ಮಹದೇವಪೇಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
20 | ರ್‌ 'ರಸಜಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪೇ ರಂ ಸ್ಟ್ಯಾದ ಸುವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 
ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, i 
ಮಡಿಕೇರಿ ಎ 
21 ನಗರಸಬೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಸೀಟ್‌ ನಿಂದ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
(i 
ಮಡಿಕೇರಿ . ೨ಬಿ: pe pe pe pe ಗೆ 
22 ನಗರಸಬೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಮಡಿಕೇರಿ |ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಲಾಪಿಯ ಮುತಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್‌. ರಸೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 
23 ಸ್ಯ pea > - ೪% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ನಗರಸಭೆ [ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಲಾಪಿಯ ಉಕ್ಸುಡದಿಂದ ರಾಜಾರಾಜೇಶ್ರರಿನಗರ ಹೋಗುವ ರಸೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ 
24 pe ವ > ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ನಗರಸಬೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಮಡಿಕೇರಿ |ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಿಂದ ಪಂಪಿನ ಕೆರೆ ಪಂಪುಹೌಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
25 pi ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ನಗರಸಭೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ 
R ್ಲ ಸೆ ಗದ 
26 ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ _ 
ನಗರಸಭೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಕಾರ`ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಸ ೯ರ್‌'ಹಕ್ತರ` ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಜಾಲಯ' ಕಡ್ಟಡ`ನರ್ಮಾಣ 
27 ನಗರಸಭೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಹ ಹಾಲಿ "ಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಬಾಣದಲ್ಲಿ 'ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 30-11-2021 
K ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ |ಓ೦ಕಾರೇಶರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ನೆ ಹೋಗುವ ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸತ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಖಾಲಿ ಇರುವ } 
28 Kc [oS ಸಿ ನ ಅಗ್ಬರ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 31-03 
ನಗರಸಭೆ ನಗರಸಭಾ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 31-03-2022 
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Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2018-19 Report f 
] | | ಸ್‌ 
Date=07-09-2021 H Rs. in.Lakhs 
T— } Work ] 
Town Work Order| Completion | Estimate Expenditure 
S.No | Name | Sector Name | Package Work Name date date | Cost Cost! Work Status 
] _್‌ 
| 
1 Madikere Buildings 907 Reapir of the CMC Quatres at Pension Lane Madikeri 05/03/2024 03/04/2021 7.85 6.99 Work Completed 
n Parks and 
2 Madikere Gardens 807 Improvements of park near Kodandaram Layout and Dairyform Madikeri 0710412021 ; 7.85 0 Work Started 
Temple road & Improvements of road Cofee Board, Near Hosalike house In Mangalore road | | 
& near R 
« 1 
| 3 | Medikere Reals 907 [Peter RE dns serene] 02/03/2019 | 0103/2021 | 13 12.56 Work Completed ] 
Re-asphalting of road near Sri, Lokeshs house to Sri, Manjacharis house, DAR Quariers & y ( 
p (Anands house, Jayanagar & improvements of road near Ravis house near water Tank, K ( 
4 Madikere Roads 907 Chamundeswarinagar. 04/01/2019 20/05/2019 10.55 7.87 Work Completed 
) j 7 Ca 
| \ 
5 Madikere Roads 907 Road development work behind mans compound 18/03/2021 | 10 0 Work Started 
H | 
| 
6 Madikere Roads 907 Reasphaiting the inner roads at kaveri layout and Tjohn layout phase 2 18/03/2021 23/03/2021 | 157 1485 Work Completed 
H | 
| Solid Waste f 
7 Madikere Management 907 Laying sheet for screening shed in Landfill Site, Madikeri. 20/12/2018 23/02/2019 |64 385 Work Completed 
Construction drain near Putta rice Mill, Matta Road & Near Paruk house, Ganapathi Street & i ] 
J Storm Water Siddapura road to Rotry & Near Judge quatres & Improvent of drain works infront of H f 
8 Madikere Drains 907 Muttappa Temple & construction of culvert near AV scholl inback side of Gaddige. 22112/2018 30/01/2020 113.55 13.01 Work Completed 
K Storm Water Construction of drain in Sasthrinagar & Construction of culven in New-Extension & 1 ( 
9 Madikere Drains 907 improvent of drain works near Cofee Board road & Manscompound. 18/12/2018 17/05/2019 i 10 7.72 Work Completed 
p | 7 F 
3 > Storm Water | 
10 Madikere Drains 907 Construction of drain behind Mans compound road and in Tjohn layout 29/03/2021 | 35 0 Work Stafed 
4 Providing street light wires and poles for electric connections in necessary wards & providing ' } 
| 250W sodium street light & in necessary wards providing street light timer control unit & i r 
11 Madikere | Street Lighting 907 providing UG cable for Octogonal street light pole at Mysore road 01/01/2020 £ 57 0 Work Started 
| | 
[ss Madikere | Street Lighting 907 Shifting of Electrical poles and transformers at rajaseat Road in CMC Limits 29/11/2019 02/12/2019 10 9.65 Work Completed 
1 providing and fixing of 2"PVC pipeline at Maahdevpet Basaveshwara templé backside and | | 
- | Chamundeshwarinagar Councillor house road & near AV school in CMC limit Madikeri and | | [1 
13 Madikere Water Supply 907 providing Cistern near Basaveshwara temple & AV school for the purpose of drinking water | 45/10/2019 02/12/2019 * 10 9.07 Work Completed 
H Buying and installation of 150HP centrifugal pump for booster pump house & buying of 2no.s ' | 
i 5HP Stand-by pump set for mallikarjunanagara and kodandarama temple and market toilets | 
14 Madikere Water Supply 907 submersible Pump set g 01/01/2020 31/01/2024 444 3.99 Work Completed 


15 Madikere 


mallikarjunanagara Shri M.8.Ganesh upper street & providing 2" HDPE pipe from dasawal 
sri Muneeshwara temple to Daswal main road & providing SHP pump set for hand pump 


0212/2019 [3 | 


5.26 | Work Completed 


Water Supply 907 near pension lane Sri Perumal House 04/10/2019 
Proving 3° PVG pipeline at Somwarpet toad to Sampigekatie Chondakki house & Yelepete 
tank to Abbifalls road Gas godown & in race course road and 2” G} pipeline from tank to 
16 Madikere Water Supply 907 pumphouse at Yelepete tank 17110/2019 20/01/2020 11 9.3 Work Completed 
| | 2 Total’ 157.00 104.12 | 


[0 


Acnmuusc.- 


ಟಿ f A ! 
_ Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2019-20 Report 
g | 
Date=07-09-2021 | Rs. In Lakhs 
H 2 | Work 
. Town \ Work Order | Completion stimate | Expenditlire 
S.No} Name | Sector Name | Package Work Name date ರಡte Cost Cost Work Status 
¥ . | | 
il Madikere Buildings 907 development of crematorium in Mallikarjunanagara in CMC limits Madikeri 0410712021 i 20.9 0 Work Started 
— - 
i 1 
§ Parks and Construction of compound wall near CMC Park and improvements work in Kannika Layout Kk j 
2 | Madikere Gardens 907  |Park, Madikeri. 07/01/2020 | 14/04/2021 | 10.45 10.45 Work Completed 
H 7 | 
p - | ; 
3 Madikere Roads 907 Improvements of road works in CV Shankar road to SB! Bank Road, Madikeri. 08/01/2020 06/11/2020 ; 6.35 6.31 Work Completed 
Improvements of road works in Convent junction to St Joseph School, Harihara Srvice { : 
| station to Dechuru Ganapathi temple, TV 1 Office onwards road in New-Extension and | H 
4 Madikere Roads 907 Canara bank road infront of Mythrihall, Madikeri. 16/01/2020 1710412021 ನ 25 19.96 Work Completed 
: I j 
| Solid Waste | | 
5 Madikere Management 907 Amount reserved for SBM DPR Works 30/07/2019 ; 40 919 Work Started 
1 | | 
; Solid Waste I } 
6 Madikere Management 907 Improvement works in Screening shed in Landfill Site, Madikeri. 18/01/2020 | 08/02/2020 i 18 1.61 Work Completed 
್ಯ rಂ೩ರೆ, Srl | } 4 
Storm Water Jagdheeshere enero cs | 
7 Madikere Drains 907 ಸ 16/01/2020 10/08/2021 i118 9.84 Work Completed 
% | T 7 
| Storm Water Improvements of drain works in Junior college road to Omkareswara temple onwards road | | 
8 Madikere Drains 907 and infront of Cauvery Hall, Madikeri. 18/01/2020 15/01/2021 i 10 8.06 Work Completed 
H Construction of drain near Sri. Vishvanath” house to Smt. ] H 
; Storm Water Dhamayanthieeemrnemone "rs house, Subramanyanagar and banck side of 1 } 
[] Madikere Drains 907 Omkareswara temple road, Madikeri. 16/01/2020 | 10 [y Work Started 
| ¥ 
J 1 
; Storm Water j ! 
10 Madikere Drains 907 Construction ofdraln infront of CMC Office Complex and TV1 office onwards road, Madikeri. } 16/01/2020 i 10 5.12 Work Started 
/ f 7 
| Providing 16mtr Highmast at webs circle and providing 12.5mir highmast near sampigekatte H | p 
11 Madikere | Street Lighting 907 circle and vijaya vinayaka temple 04/01/2020 18/07/2020 | 16 13.78 Work Completed 
| | 
12 Madikere | Street Lighting 907 Providing UG cable from chain gate to aranya bhavan and required area 26/12/2019 18/01/2021 | 4.9 4.14 Work Completed 
Y l l 
i | | 
13 Madikere Water Supply 907 Providing HDPE pipeline for water supply from Octrai pumphouse to sampigekatis 24/12/2089 20/02/2020 7.8 7.8 Work Completed 
7 — f 
H [3 
Co Providing and laying of 3 inch PVC pipeline from Rodrigues building to TV1 ‘fice and f 
14 Madikere Water Supply 907 providing 2 inch PVC pipeline behind ITI 08/07/2020 23/07/2020 4 3,97 


| 


L 
t 


Work Completed 


Providing 2inch PVC pipeline from Daswal to Ganapathi beedi and from market to 
15° | Madikere Water Supply 907 _ jMahadevpet and Ranipet to Mallikarjunanagara junction and shastrinagara 24/12/2019 10/12/2020 7 6.77 Work Completed 
16 Madikere Water Supply 907 Providing 25KVA DTC at Dechur borewell and electrification 28108/2020 28/12/2020 5 4.08 Work Completed 

Madikere Water Supply 907 Providing Standby Motor and Panel board and electrification for Rohanara standby motor 26/12/2019 28/42/2020 4 3.45 Work Completed 

18 Madikere Water Supply 907 shifting motor panel board starters at Kanandabane pump house 2411212019 8 0 Work Started 

Providing drilling Sinch and 5SHP submersible pump set and providing 25KVA DTC and p 
19 Madikere Water Supply 907 electrification 26/12/2019 28/42/2020 6 5.87 Work Completed 

3 
§ 3 4 Total 209.09 120.40 
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| Work Summary of 14thFinGeneralPerformanceGrants 2017-18 Report | 
f F 
j | 
Date=07-09-2021 | | Rs. in Lakhs 
H i Work 
Town K Work Order Gompletion Estimate Expenditure 
S.No| Name Sector Name | Package Work Name ರಡ date { Cost Cost Work Status 
. Completion work of toilet building in Potary Road and Construction of toilet building in back i ' 
1 Matiikere Buildings 909 side CMC Office, Madikeri. 18/06/2021 | 215 0 Work Started 
F 7 Fs 
2 Madikere } ” Burial Ground 909 Improvements works of Gowda Samaja Graveey Yard, New-Extension, Madikeri 05/03/2021 22103/2021 i 2.15 1.99 Work Completed 
[i Fl iy 
i Parks and [ _ 
3 Madikere Gardens 909 Painting work of Ranipete and Cauvery Layout Park, Madikeri. 24/03/2021 15/03/2021 i 215 1.95 Work Completed 
H 1 t 
: improvements of road works infront of FMKMC college to Bhgavathinagar connecting road, ] i 
4 Madikere Roads 909 Madikeri 2710812020 02/1/2020 4.3 372 Work Completed 
Madhukar™ ಧಾ ನಾ r F 
R Storm Water re ‘s house to connecting of storm water drain, Kannika layout, 1 
5 Madikere Drains 909 Madikeri. 27108/2020 04/02/2021 4.29 3.67 Work Completed 
4 - ; | | 
6 Madikere | Street Lighting 909 Providing Timer control Box and STLT wire at ward no 1 to 23 at cmc limits Madikeri 06/07/2020 07/12/2020 | 215 1.68 Work Completed 
| |] | 
7 Magikere Water Supply 909 Purchasing of 8000 litre Water tanker in 13th finance scheme 2014,15BG Part bill to be Paiq} 31/07/2019 18/01/2020 8.59 859 Work Completed 
7 - F ಇ 
\ : | | : 
H Total 25.78 . 21.60 
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Work Summary of 15th Finance Commission Basic Grants 2020-21 Report 


! 
Date=07-09-2021 - H i Rs. in Lakhs § 
- ; Work ! | 
Town Work Order Completion | Estimate | Expenditure 
S.No | Name | Sector Name Work Name date date Cost Cost Work Status 
7 r 
_ | h 
1 Madikere Bridges First installment of electrica! crematorium in Chaingate graveyard, Madikeri. ; 20 0 Tender to be invited 
—H— . _ 
. ; ( 
2 Madikere Buildings Construction and development of crematorium near chain gate in CMC limits Imadikeri 06/07/2021 [20 0 _ Work Started 
Parks and | 
3 Madikere Gardens Improvement works of park infront Private bus stand Building, Madikeri. 18/01/2021 (20 0 Work Started 
Re-asphalting of Kodwa Samja to Omkareswra temple onwards road, Bannimantappa to |] 
Bhgawathinagr connecting road, infront.of Kalpavrksha building, Rajdrshan hotel back side - 
4 Madikere Roads to Rajaseat connecting road and selected places in New-Extension, Madikeri 10/06/2021; 2410612021 | 20 18.41 Work Completed 
Solid Waste [To procure and fix the required mechanical parts of sucking machine and tractots of health 
5 Madikere Management section in CMC Madikeri " | § 10 0 Tender to be Invited 
1 I] 
| 
Solid Waste i \ 
[7 Madikere Management [construction of dry waste collection centre in daswal road Madikeri | 20 0 Under Tender Process 
—————————— | | H 
| 
Solid Waste ; ' 
7 Madikere Management {Purchasing of compost bin to convert wet waste to manure at Madikeri landfill site 11/05/2021, 0410712021 30.5 30.5 Work Completed 
Solid Waste 
8 Madikere Management [Grey Water treatment reserve fund ” 0 Tendcr to be Invited 
Solid Waste - ; ' 
9 Madikere Management |Providing spare parts for sucking machine ‘and tractors for CMC Madikeri 2910712021; {10 0 Work Started 
Construction of drain in back side of Sureshs house, Gowlisireet and Construction of culvert | H 
Storm Water [near Sri. Sarvans house, Jalashrya Layout and improvement works of drain near i 
10 Madikere Drains Bhrammakumai Building, Daswal, Madikeri. 18/03/2021 08/08/2021 |20 17.29 Work Completed 
Providing consultency fee for providing DPR consultency fee for LED implimentation project H ' 
1% Madikere Street Lighting |CCMS in cmc limts madikeri 28/10/2020" 03/11/2020 15.85 5.85 Work Completed 
st.joseph convent back road and cornvent junction and providing street light countrol wire H f 
from chain gate to MLA Bopaiah house road and also provide UG cable from kundurumote ‘ , 
. 12 Madikere | Street Lighting |tempie to akashawani road in cmc limts madikeri 30/01/2021 05/08/2021 15.15 432 Work Completed 1 
i] 
Providing borewell recharge facility for borewell at rajaseat and in front of DC Banglow and p ! 
13 Madikere Water Supply jrain harwesting for CMC Buiiding Madikeri | 19/03/2021 05/08/2021 3 2.76 Work Completed 
~ — m lL 


14 


Madikere 


Water Supply 


Providing 25KVA DTC at perumal house borewell near pension line in cmc limts madikeri 


15 


Madikere 


Water Supply 


Providing and laying of 2inch GI pipe line at svarna bekary owener house back street in cmc 
limts madikeri 


Providing and laying of 3inch and 4inch HDPE distubution pipe line from college road via 
ranipet park to muthappa temple in CMC timts Madikeri 


Providing and laying 3inch HDPE pipeline from kannandabane poonacha house to 
kannandabane pump house through drishti ganapathi temple road in CMC limts madikeri 


Providing and laying of 3inch HOPE pipeline from sudrshan circle to muneshwara temple in 
cmc limts madikeri 


16 Madikere Water Supply 
17 Madikere Water Supply 
18 Madikere Water Supply 
19 Madikere Water Supply 
20 Madikere Water Supply 
re 
21 | Madikere Water Supply 
| SO 


PROVIDING AND FIXING OF 3inch HDPE pipeline from hero honda show room to hill road 
auto mobile shop in cmc lirats madikeri 


Providing stand by motor 15HP submercible pumpset for rajarajeshwari nagar borewell and 


2No 5HP 26 Stage V4 submercible pump set and providing and laying of 2inch G1 pipe line 


at Ashokapura Adishakthi temple to Bhavani house in Ashokapura cmc limts madikeri 


Providing drilling of 8.5inch borewell at Vidya Nagar providing drinking water facility by SHP 
12Stage Submercible pump set in cmc limts madikeri 


20/01/2021 4 3.6 Work Started 
25/01/2021 24103/2021 3.5 3.21 Work Completed 

| 15/01/2021 18/02/2021 14 11.05 Work Completed 
20/01/2021 16/02/2021 6 5.45 Work Completed 
23/02/2021 15/04/2021 5 4.94 Work Completed 
25/01/2021 2410312021 2.5 2.29 Work Completed 
30/03/2021 5 0 Work Started 
30/01/2021 05/07/2021 4.5 3.87 Work Completed 

Total 232.00 113.54 


